जिल्हा रुग्णालय बीड परिसरातील दुरुस्ती 
बांधकामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.१९४/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १०वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ०४ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक आआसे/ कक्ष- ३/टे- 
६/ जिरुबीडदुरुस्तीबांधकाम /६५१६-१७/२३, दि.०९.०६.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

जिल्हा रुग्णाळय बीड परिसरातील दुरुस्ती बांधकामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व 
निधी उपलब्धतेबाबत शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. जिल्हा रुग्णालय बीड येथील परिसरातील 
दुरुस्ती बांधकामाची अंदाजपत्रके कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड यांनी तयार 
केली असून सदर ४ अंदाजपत्रकांचे खालीलप्रमाणे एकुण रु. ३७.८६ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात 
पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 


जिल्हा रुग्णालय बीड परिसरातील दुरुस्ती कामे “परिशिष्ट अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे 
रु. रु. ३७.८६ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे :- 


अ.क्र कामाचे विवरण रक्‍कम (लक्ष) 


= बीड येथील शासकोय जिल्हा रुग्णालय परिसरातील एसएनसीयु US, VARA | रु.९.९९ 
र्वा,पेडियाट्रीक वॉर्ड,आयसीयु वार्ड-१,५ व डायळेसीस वॉर्ड चे नुतनीकरण 


२ बीड येथील शासकीय जिल्हा रुग्णालय येथे मटरन ऑफीस समोर रंगरंगोटी | रु.९.९७ 
करणे,सार्वजनिक शौचालय,आय वॉर्ड वॉटर प्रुफींग करणे, जिन्याची दुरुस्ती व 
लहान बाळांसाठी कोवीड टेस्टींग रुम तयार करणे 


३ चिफ बॅक्टेरीओलॉजिस्ट जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळेची दुरुस्ती करणे | रु.९.९० 


8 बीड येथील शासकीय जिल्हा रुग्णालय परिसरातील ais क्र. ७ मेटरन | रु.८.०० 
क्वार्टर,वॉर्ड नं.६ thax क्लिनिक,एक्स रे डिपार्टमेंट,एल.आर.वार्ड,सिझर वॉर्ड, 
वॉर्ड नं.२ व लस केंद्र नुननीकरण करणे. 


2. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत 
आहे. 
अटी व शर्ती :- 


१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तु 
विशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.१९४/ आरोग्य-४ 


3: 


ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 
प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 
सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्यानिविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

सदर बांधकामांवरील खर्च “मुख्य लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


यावरील भांडवली खर्च,०१ - नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय),११०- रुग्णालये व दवाखाने, (9) (3) 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना -इमारती (००) (09)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३ - मोठी 
बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


8. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, 


दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ 
नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


टु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०३११५१५३४४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


A S H O K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845163abd708717bb4bef92b 
MARO T | 6886b147679a5af5a494e268689ab8d696dd 
, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Digitally signed by ASHOK MAROTI ATRAM 


serialNumber=5F7ECA 1 F400D866EA34324C 


ATRAM eee 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा लातूर मंडळ, लातूर. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, बीड 
८. महालेखापाल,( लेखा व लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ 
नागपूर. 

९. विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


Cc WwW A -5 


१२०७-०० 


* 


"Weber we” Je 
Name of Work 


1 ation of Various Building (Wards), Mother Ward, SNCU Ward, NRC Ward, Pediatric Ward, ICU Ward-1, 
Ward No.5, Dialysis Ward & Ayush Ward in the premises of Civil Hospital @ Beed Tq. Beed 


RECAPITULATION AECAPITULATION SHEET 
SEA TION SHEET 


Unit Rate Norms Rs. 
per (Sqmt./Meter/ 
Lump sum etc.) 


Particulars of Item Cost Rs. 


| (A) [ESSENTIAL ITEMS (Component) 
a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) 


टं 
| 


Ground Floor (Including Plinth 
Protection) 


Permination Shed 
Waiting Shed 
Watchman Cabin 


Total B.U.A. = 
b) Fuel Gas Pipline 
८) Bio Digester शिव 3 
d) Rain/ Roof Water Harvesting . oO | 
e) Solar Roof Top (MOU to be executed) 
Ramp for Handicaps 
) Furniture 80% of Area 


४2] => 


Sub Total (b+c+d+e+f+g) 
[ Sub Total @) | 


eee aay 
sara 

Ester 
Electrical Equipment 1... . Gow 
Fire Fighting Arrangements etc. pe: | 


a. 
ater Supply & Sanitary Works | 
fee 


lectrification 


883335.00 


छू 
पट 

ठः 
नि 
ट्र 
= 
> 
शट 


Miscellaneous Items 


i) Compound Wall & Gate | 0.00 | 
ii) Internal Roads : | 900 | 550 
ili) Development of Ground KF ie 
iv) Parking | 0.00 [000] 


vi) Land Scaping re 
vii) Soil Investigation & Detail Land had 


viii) C.C. Drains and C.D. Works 


ix) Plinth Protection [0.003000 
») Dismantling Old Structure [0.00 | T0900 


xi) Kerbing Paving Block and Other | 0.00 | 
Sub Total (B)(i) to (B)(xi 


2१.“ ) Sub Total (8) = (1+2+3+B 


= 


१ हट! 
| 


~ 


— 


883335.00 


अडा 


गवना 4&&:. 124 


Unit Rate Norms Rs. Cost Rs. 


per (Sqmt/Meter/ 
Lump sum etc.) 


 (@)_[OPTIONAL ITEMS i | fe ee ae 
i) Underground Water tank for R/W Cum 
oo |) =) 
ii) Water Main Storage and pump | S. 
| house, bore well 
as Oe a a a es a 
pa vi) AB Room, Area lighting, pumps, in ५ S. 


Generator 


Particulars of Item 


PR ae Ee ae. टाकन 
52 ee! ee ee 
[iid Green Building Sd 
1 a 
[| fivi Price Escalation i on een | 
pee fe) Insurance Charges dene ae 
2) ey काळत a a . 
eo Sr 7s Total Cost Project (TPC) = A+B+C+D]  999000.00 
ES 5 on eel आहय ee ळक 


— 


a ivisional Engineer, Executive Engineer, 


P.W.Sub- Division, Beed P.W. Division, Beed 


"Technically Approved” 
qqq ७ट/3 प 


For Rs. ... ळं 10 
in ४४०0७... tach ninely,n! & 
in »०८५०७०१,८०१५०४००००५०००००००० oe 


(#L Lt A pp-Iil | 
“य execu Engineer 


SP P.W.D. Beed. 


७” 
Civil Sufgeon 
Dist.Hospital, Beed. 


" GRIEF"  -/४ 


Name of Work 


Colouring infront Matren Office, Public Toilet, Waterproofing to Eye Ward & Repais to Staircase, Covid 
ce र Testing Room for Children at Civil Hospital @ Beed Tq. Beed 


RECAPITULATION SHEET 


Unit Rate Norms Rs. 
per (Sqmt./Meter/ 
Lump sum etc.) 


Particulars of Item 


Pi तमा 
04:32 ::) ..: 
पि arr a 


(A) [ESSENTIAL ITEMS (Component) sae 
a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) 
ळा 


Protection) 


= 
2m 
ae | 0.00 
= = Reese GRR OR 
| _[Permination She Sees आ. .... अती, 
iets Se Mee wee 
aie 1.10 
Se Seen cere 
Seay 
b) Fuel Gas Pipine 110 60ळरण 
[foBio Digester SS कहा en 1 ee 
[_|a) Rain Roof Water Harvesting | 0] eae ae ae 
[|e Solar Roof Top (MOU tbe exeauted व aa a मक 
[| Ramp for Handicaps णत - कळीत हा 
[ |p) Furniture 80% of Area J 0] ce 
2 a a कक a 
| 2 [Water Supply & Sanitary Works | ___—'|_s%of@ | 5% | SubTotal@ | 0.00 
| 3 [Electrification अनन Sts Ee ee हवाला 
लाक ee a a 
een छळ ळक [ee | | 000 
[etectcal Equipment] tS | «| | 0770 
[ [Fire Fighting Arrangementsete |__| of | om | | 00 
eo a ee | ol कका ee 
Bhat ian eee el a पवा. 
श्र. हे es EE er ae 
[|i Compound Wall & Gate [कळा 1000 | Rem} —] oo — 
| fi)internal Roads «0005500 | “Rem |] 0 — 
[fit Development of Ground ‘| 0 [| __} 1%» J 
piv Parking 000900 [Sgn 0.10 J 
IE iio EE क का 
Estimate 
[wi tand Scoping हा झा 


vii) Soil Investigation & Detail Land 
viii) C.C. Drains and C.D. Works 0011 
ix) Plinth Protection 

x) Dismantling Old Structure 

xi) Kerbing Paving Block and Other 


ऊळ] 
0] 
00 


Sub Total (5) = (1+2+3+B 881697.00 


क 


Unit Rate Norms Rs. 
per (Sqmt/Meter/ 
Lump sum etc.) 


Particulars of Item Cost Rs. 


OPTIONAL ITEMS 
i) Underground Water tank for R/W 
Harvesting (Cum) 


f= 
yn 


टि 
8 


iii) Air Conditioning 
iv) Lifts 
v) External Toilets 


vi) AB Room, Area lighting, pumps, 
Generator 


ii) Green Building ae 


| 0.00 


LS: 
ea 
eit 
Sl 
Cost Project (P)= A+B+C} 881697.00 
es a a 
a i i a प्या 
a 
3 
Thon) — नकनी 
oe ल्य 
| sd Sub Total (D) 


Total Cost Project (TPC) = A+B+C+D] 997000.00 


105804.00 


& 
8 


a a Engineer, Executive Engineer, 
P.W.Sub- Division, Beed BD P.W. Division, Beed 


es uperinte ts nd vi. th ७००** 
Pudlic te, Oananabed 88-11 


\ 
Civil Surgeon 
Dist.Hosp'ta!, Beed. 


Unit Rate Norms Rs. 
per (Sqmt/Meter/ 
Lump sum etc.) 


Cost Rs. 


Component Total 
Wise 


vi) AB Room, Area lighting, pumps, 
Generator 


& 
2) 
2) 
A 
< 


10). 
2 : 
Ha 


Ain ee 

ore eee eee Cost Project (P)=A+B+C} 846391, 

PROVISIONS =] aan ee | 
Aron os | i 285C/- 
ae 

111 _101567.00 

ea 

es हल. | 
ei es a ee विलय :. 142४8 77 
se ee Total Cost Project (TPC) = A+B+C+D| ©957642.00~~ 
a Se cs a ES | / 


Su a 121015 Engineer, Executive Engineer, 
P.W- - Division, Beed P.W. Division, Beed 
it 
cy 


7 Ge 7 NE lakh ameter र | 
य pes er ०00०० 2११७ © OFF 


pG-iil 


ATO PEL BF " S/S. 


Name of Work 


genovation to Ward No.7, Matren Quarter, Ward No.13 (Fever), X-Ray Department, Labour Ward, Scisor Ward, 
Vaccine Centre, Infront of Matren Office in the premises of Civil Hospital @ Beed Tq. Beed 


RECAPITULATION SHEET 


Sr. No. 


Unit Rate Norms Rs. 
per (Sqmt/Meter/ 
Lump sum etc.) 


Particulars of Item Cost Rs. 


Wise 
@ ee नळ चोळला 
1 कळ कता "यामळ 'आामातपळा&-. 1-205: वकक कू 
[000 | 000 Sam [0.00 
[_|stltFoor «| आ... तड... Sqm [00 | 
उ nena el eel कन ee oie 

Protection) 

[ist Floor SSC [000] 
~ [nd Floor याणा ण प धळ 1100011 
| 3rd Floor es 10011 
| Sa | क्क 1100111 
eS a cs [0.00 
| [PerminationShed | 000 | 000 _| [0.00] 
Waiting Shed es 1001] 
Watchman Cabin [000 [0.00 [000 1 
i ae a a a 
आलम a ae ee es वाहात 
[|byFuclGasPipline | | Cd am] 0600 
10008७ —————S«dT ot sf No | *i{ oo _| 
[|e Rain/ Roof Water Harvesting | 0 | 60 | Sam] —*[| 000 
e) Solar RoofTop (MOUtobeexeesteay| 0 [0 [sam f+ oo 
[| RampforHlandicaps———~+| ° | 0 | Sm] +. 0 _| 
g) Furniture 80% of Area po [000 Sqm [0.00 
a a SCC) 
| 2 [Water Supply & Sanitary Works |_| S% of (a) | 5% | SubTotal(2)[ 0.00 
aes Se ae त 0. 
ie क्या en ........ es 0ळ 
९. ee  .. |__| 000 _| 
awl 2 ee ow: ee a ककी 
| |fire Fighting Arrangementsetc |_| or a 
ति Rae ee a Sub Total @ | 0.00 
Lond’. ieee अंडी, ७०58555 
| _(B) |MiscellaneousItems | | a 21 1 
[——} Compound Wall &Gate_____| 000 | a 
| fiinternalRoads————SCSC~sdC SOOT «Rem | ——SC«dt~SCitm id 
[Fi Development oFGround गळा गि [00 
। Se च वाती. 2. rr a 
peas el Se a 
| [77 Patent Senping im र्‍ययाया ॥ा13?व्कळाा 
| lira unl al Pd ad 
[rity ECC Drains and CD. Works | 000 [5000 | Rem | —S=«d~SCi 
[7 FooPinth Protection  णण्ण७ळा ळा 
[fo Dismantling Old Structure | _000_| es 
[pad Kerbing Paving Blok and Omer [ळकर रण «iY 
ft Total DO HED] ळ| 
Cl 


Unit Rate Norms Rs. 
per (Sqmt./Meter/ 
Lump sum etc.) 


Particulars of Item 


Component Total 


Wise 


(C) _|OPTIONAL ITEMS 
i) Underground Water tank for R/W 


Harvesting (Cum) 

ii) Water Main Storage and pump 
house, bore well 

iii) Air Conditioning 


v) External Toilets 
vi) AB Room, Area lighting, pumps, 
Generator 


| 


i) Contingencies 


800000.00 


Executive Engineer, 


Lp P.W. Division, Beed 


a a ub- Division, Beed 


a in Words... ight |akh pour | 
hundied dvenh. SM ony 


\ Executive 
Cc | BD P.W.D. 


; सववि). te * ROR tn) 
हु गवे तकी 


oy iheer 
Be : 


